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Pöytäkirja<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
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<br>
Osallistujat<br>
<br>
Läsnä<br>
<br>
Poissa<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Nimi<br>
Kemppi Hilkka<br>
Riihilahti Tuomo<br>
Palokangas-Viitanen<br>
Merja<br>
Ala-Hemmilä Pirjo<br>
Helen Monna<br>
<br>
Tehtävä<br>
puheenjohtaja<br>
I vpj<br>
II vpj<br>
<br>
Hyttinen Juha<br>
Jokinen Kaarina<br>
Kitala Kari<br>
Kivistö Toni<br>
Laakso Vilho<br>
Laaksonen Jari<br>
Lalla Riitta<br>
Lyyrylä Kari<br>
Mattsson Jukka<br>
Mäkinen Hannu<br>
Mäkinen Terttu<br>
Nieminen Mira<br>
Okkola Vesa<br>
Rantanen Jani<br>
Raunio Matti<br>
Rautavuo-Hätönen Henna<br>
Riihilahti Katja<br>
Suomela Katja<br>
Tapiola Juha<br>
Upola Seija<br>
Vahto Heikki<br>
Virtanen Immo<br>
Ylä-Hemmilä Veikko<br>
Karjalainen Kari<br>
<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
varajäsen<br>
<br>
Ritvanen Jaana<br>
<br>
varajäsen<br>
<br>
Siivonen Hannu<br>
<br>
varajäsen<br>
<br>
Varjola Veera<br>
<br>
varajäsen<br>
<br>
Harmaala Miina<br>
<br>
jäsen<br>
<br>
Nieminen Juri<br>
<br>
jäsen<br>
<br>
Wederhorn Yrjö<br>
<br>
jäsen<br>
<br>
jäsen<br>
jäsen<br>
<br>
Lisätiedot<br>
<br>
poistui 18:45, varalla<br>
Hannu Siivonen<br>
<br>
poistui 21:04<br>
<br>
Miina Harmaalan<br>
varajäsen<br>
Yrjö Wederhornin<br>
varajäsen<br>
18:45 alkaen Monna<br>
Helenin varajäsen<br>
Juri Niemisen<br>
varajäsen<br>
varajäsen Kari<br>
Karjalainen<br>
varajäsen Veera<br>
Varjola<br>
varajäsen Jaana<br>
Ritvanen<br>
<br>
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<br>
Muut läsnä<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
Kaukoranta Annikki<br>
<br>
nuorisovaltuuston pj.<br>
<br>
Ikola-Norrbacka Rinna<br>
Pispa Aapo<br>
Hirvonen Harri<br>
Kettunen Matti<br>
Haapanen Petri<br>
Lonka Heikki<br>
<br>
kunnanjohtaja<br>
vs. hallintojohtaja, sihteeri<br>
tekninen johtaja<br>
hyvinvointijohtaja<br>
vs. sivistysjohtaja<br>
konsultti WSP<br>
<br>
3/39<br>
<br>
Allekirjoitukset<br>
<br>
Hilkka Kemppi<br>
Puheenjohtaja<br>
<br>
Aapo Pispa<br>
Pöytäkirjanpitäjä<br>
<br>
Käsitellyt asiat<br>
1 - 12 §<br>
Pöytäkirjan tarkastus<br>
Tarkastuspvm<br>
<br>
30 / 1<br>
<br>
2020<br>
<br>
Kari Lyyrylä<br>
<br>
Tarkastuspvm<br>
<br>
30 / 1<br>
<br>
Jukka Mattsson<br>
<br>
Pöytäkirja yleiseti nähtävillä<br>
Asikkalan kunnan verkkosivulla<br>
<br>
30 / 1 2020<br>
<br>
Virka-asema ja allekirjoitus<br>
<br>
talousjohtaja<br>
<br>
Aapo Pispa<br>
<br>
Lisätietoja antavat<br>
Kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, puh. 044 778 0210,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti:etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
2020<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§1<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
4/39<br>
<br>
27.01.2020<br>
<br>
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen<br>
KVALT § 1<br>
Hallintosäännön 64 §:n mukaan kokouskutsu valtuuston kokoukseen on vähintään viisi päivää ennen kokousta lähetettävä kullekin<br>
valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- tai velvollisuus. Samassa ajassa on kokouksesta tiedotettava kunnan verkkosivulle. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka<br>
sekä käsiteltävät asiat. Hallintosäännön 65 §:n mukaan esityslista,<br>
joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset valtuuston päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät<br>
erityiset syyt ole esteenä. Hallintosäännön 67 §:n mukaan valtuuston esityslista julkaistaan kunnan verkkosivuilla. Ennen julkaisemista<br>
esityslistalta poistetaan salassa pidettävät tiedot sekä henkilötiedot,<br>
joihin ei liity tiedottamisintressiä. Erityisestä syystä verkossa julkaistavalta esityslistalta voidaan poistaa yksittäinen kokousasia.<br>
Kokouskutsu on julkaistu 22.1.2020 kunnan verkkosivuilla<br>
http://www.asikkala.fi. Kokouskutsu ja esityslista on lähetetty<br>
22.1.2020 kullekin valtuutetulle sekä niille, joilla on kokouksessa läsnäolo- tai velvollisuus.<br>
Lisäksi ilmoitus kokouksesta on julkaistu Päijät-Häme -nimisessä<br>
paikallislehdessä 23.1.2020.<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi. Suoritetaan nimenhuuto<br>
ja mikäli enemmän kuin 2/3 jäsenistä on saapuvilla, kokous todetaan jäsenmääräänsä nähden päätösvaltaiseksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§2<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
5/39<br>
<br>
27.01.2020<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajien valitseminen<br>
KVALT § 2<br>
Pöytäkirjan pitämisestä ja sisällöstä vastaa toimielimen puheenjohtaja. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. (Hallintosääntö 123 §).<br>
Valtuusto valitsee jokaisessa kokouksessa kaksi (2) valtuutettua tarkastamaan kokouksesta laaditun pöytäkirjan siltä osin kuin pöytäkirjaa ei tarkasteta kokouksessa. (Hallintosääntö 85 §)<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto valitsee valtuutetut Riitta Lallan ja Kari Lyyrylän tarkastamaan tämän kokouksen pöytäkirjan. Tarkastus suoritetaan<br>
30.1.2020.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kari Lyyrylä ja Jukka Mattsson.<br>
Tarkastus suoritetaan 30.1.2020.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
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<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Valtuusto<br>
<br>
§3<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
6/39<br>
<br>
27.01.2020<br>
<br>
Tiedoksi merkittävät asiat<br>
KVALT § 3<br>
1. Asikkalan kunta on pyytänyt tarjouksia kunnan tonttien rinnakkaismyynnistä. Tarjousten viimeinen jättämispäivä on 27.1.2020.<br>
2. Asikkalatalojen isännöinnin kilpailutus on lähdössä matkaan lähipäivinä.Asiakkalatalojen hallitusta on täydennetty kunnanhallituksessa omiastaohjauksen näkökulmasta. Uusina jäseninä hallitukseen<br>
on valittu kunnanhallituksen puheenjohtaja Immo Virtanen sekä valtuuston ensimmäinen varapuheenjohtaja Tuomo Riihilahti.<br>
3. Elinkeinoyhtiön hallitusta on täydennetty asiantuntijajäsenillä kunnanvaltuuston tahtotilan mukaisesti. Valituiksi tulivat Jari Laaksonen<br>
ja Harry Nordström.<br>
4. Kunnanhallitus päätti 20.1.2020 kokouksessa edetä 13.8.2018 §<br>
169 hyväksytyn suunnitelmaluonnoksen mukaisesti ja lakkauttaa<br>
hallintojohtajan viran 1.4.2020 alkaen. Ajalla 1.2.-31.3.2020 hallintojohtajan viransijaisena toimii talousjohtaja oman virkansa ohella.<br>
1.4.2020 alkaen hallintojohtajan tehtävistä siirretään palvelualuejohtajan tehtävät talousjohtajan viran tehtäviksi ja yleishallinnon tehtävät henkilöstöpäällikön viran tehtäviksi. Nämä muutokset tehdään<br>
päivityksessä olevaan hallintosääntöön 1.4.2020 mennessä.<br>
5. Liikuntalinjan valmistelu Vääksyn yhteiskouluun on edennyt vauhdilla. Tarkoituksena on tarjota liikuntalinjaa ensisijaisesti paikkakunnan omille nuorille, jotka ovat kiinnostuneita liikunnallisesta elämäntavasta, liikunnasta ammattina tai ovat tavoitteellisesti kilpaurheilua<br>
harrastavia. Pilotti lähtee todennäköisesti käyntiin jo syksystä, mikäli<br>
asia hyväksytään poliittisessa päätöksenteossa.<br>
6. Kunnanhallitus on nimennyt VYK-työryhmän uudeksi puheenjohtajaksi Juri Niemisen tilalle kunnanvaltuuston ensimmäisen varapuheenjohtaja Tuomo Riihilahden.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
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Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§6<br>
§4<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
7/39<br>
<br>
20.01.2020<br>
27.01.2020<br>
<br>
Eron myöntäminen valtuutettu Juri Niemiselle luottamustoimista<br>
801/00.00.01/2020<br>
KHALL § 6<br>
Juri Nieminen on 2.1.2020 ilmoittanut muuttaneensa pois Asikkalasta eikä täten ole enää vaalikelpoinen Asikkalassa.<br>
Juri Nieminen on valittu seuraaviin luottamustehtäviin:<br>
- Kotikunta ryhmän valtuutettu<br>
Kuntalain 71 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen<br>
on henkilö, jonka kotikunta kyseinen kunta on.<br>
Kuntalain 73 §:n mukaan jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielimen toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Valtuutetun osalta päätöksen tekee valtuusto. Päätös pannaan täytäntöön heti.<br>
Kuntalain 17 §:n mukaan, jos valtuutetun on todettu menettäneen<br>
vaalikelpoisuutensa, valtuuston puheenjohtaja kutsuu hänen<br>
sijaansa jäljellä olevaksi toimikaudeksi asianomaisen vaaliliiton,<br>
puolueen<br>
tai<br>
yhteislistan<br>
järjestyksessä<br>
ensimmäisen<br>
varavaltuutetun. Kotikunta ryhmän ensimmäisen varavaltuutettu on<br>
Veera Varjola.<br>
Kuntalain 71 §:ssä on määrätty yleinen vaalikelpoisuus kunnan luottamustoimeen.<br>
Vaalikelpoinen kunnan luottamustoimeen on henkilö:<br>
1) jonka kotikunta kyseinen kunta on;<br>
2) jolla on jossakin kunnassa äänioikeus kuntavaaleissa sinä vuonna, jona valtuutetut valitaan tai vaali muuhun luottamustoimeen toimitetaan; ja<br>
3) jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että valtuusto päättää<br>
myöntää Juri Niemiselle eron Asikkalan kunnan valtuuston<br>
jäsenyydestä hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa Asikkalan<br>
kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta poismuuton johdosta.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
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Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§6<br>
§4<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
8/39<br>
<br>
20.01.2020<br>
27.01.2020<br>
<br>
__________<br>
KVALT § 4<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää myöntää Juri Niemiselle eron Asikkalan kunnan<br>
valtuuston jäsenyydestä hänen menetettyään vaalikelpoisuutensa<br>
Asikkalan kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta poismuuton johdosta.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin ja kutsuttiin järjestyksessä Kotikunta ryhmän<br>
ensimmäinen varavaltuutettu Veera Varjola valtuuston jäseneksi.<br>
__________<br>
<br>
Liitteet<br>
<br>
Eroilmoitus luottamustoimista<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
§ 134<br>
§ 228<br>
§ 59<br>
§3<br>
§5<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
9/39<br>
<br>
05.11.2018<br>
05.11.2018<br>
12.11.2018<br>
20.01.2020<br>
27.01.2020<br>
<br>
Vääksyn yhteiskoulun uudisrakennuksen rakentamistapa ja Aurinkovuoren koulun<br>
käsityötilojen sijoittamisesta päättäminen<br>
263/00.01.00/2018<br>
Kasvatus- ja opetuslautakunta 05.11.2018 § 134<br>
Uuden koulun toteuttamismalleina on vertailtu perinteistä<br>
urakkamallia (Aurinkovuoren koulun rakentamistapa), KVR-urakkaa,<br>
jossa kilpailun voittanut urakoitsija ottaa kokonaisvastuun urakasta<br>
ja sen suunnittelusta sekä elinkaarimallia, joko 20 tai 25 vuoden<br>
sopimusajalla. Elinkaarimalliin sisältyvät KVR-urakan lisäksi<br>
sopimusajalla kiinteistön huolto ja kunnossapito. Elinkaarimallin<br>
osalta ja valintaa varten on Inspira Oy:n johdolla tehty esiselvitys<br>
hankkeen kiinnostavuudesta. Selvityksen mukaan hanke kiinnostaa<br>
rakentajia. Inspira Oy:llä kumppanina on kokemusta useista sekä<br>
elinkaarimallilla että muilla toteutusmalleilla toteutettujen hankkeiden<br>
läpiviennistä. Hankkeen kustannusarvio perustuu Countwell Oy:n<br>
tekemään arvioon alustavan tilaohjelman mukaisesta KVR-urakasta.<br>
Kunnanhallituksen asettama työryhmä on käynyt keskusteluja<br>
toteutusmalleista ja päätynyt esittämään elinkaarirakentamistavan<br>
valintaa 20 vuoden elinkaarisopimuksella. Elinkaarimallin valintaa<br>
perustellaan seuraavasti:<br>
-<br>
<br>
Laatuvastuu siirtyy urakoitsijalle<br>
Kunnossapitovastuu siirtyy urakoitsijalle<br>
PTS-korjausvastuu on sopimusajan urakoitsijalla<br>
Hankkeen kokonaistaloudellisuus<br>
Sisäilma- ja muut riskit siirtyvät urakoitsijalle<br>
Talouden suunnitelmallisuus helpottuu<br>
<br>
Hankkeen kustannusarvio KVR-hankemallilla toteutettuna on 16<br>
miljoonaa euroa (alv 0 %). Kustannusarvio sisältää suunnittelu-,<br>
rakentamis- ja vanhan rakennuksen purkukustannukset sekä pihaja paikoitusalueet.<br>
Hankkeelle ei ole vielä varattu rahoitusta v. 2019 talousarvioon,<br>
koska hankkeen toteutusmuotoa ei ole ratkaistu.<br>
Koulun tulee olla valmiina viimeistään toukokuussa 2022, jotta myös<br>
kalustaminen ennätetään tehdä ennen koulun alkua 2022.<br>
Valtuuston päätöksen jälkeen tehdään hankintailmoitus Hilmaan.<br>
Hankintailmoituksessa on oltava ilmaistuna toteutusmalli.<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Kasvatus- ja opetuslautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
§ 134<br>
§ 228<br>
§ 59<br>
§3<br>
§5<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
10/39<br>
<br>
05.11.2018<br>
05.11.2018<br>
12.11.2018<br>
20.01.2020<br>
27.01.2020<br>
<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Sivistysjohtaja Juha Leppialho, p. 044 778 0259,<br>
juha.leppialho@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja<br>
edelleen valtuustolle, että<br>
1. Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke toteutetaan<br>
elinkaarimallilla.<br>
2. Elinkaarisopimus tehdään 20 vuoden ajalle.<br>
3. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2019-2022<br>
4. Lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen kustannusarvion 16<br>
miljoonaa euroa (alv 0 %)<br>
<br>
Uusi ehdotus<br>
<br>
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle ja<br>
edelleen valtuustolle, että<br>
1. Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke toteutetaan<br>
elinkaarimallilla.<br>
2. Elinkaarisopimus tehdään 20 vuoden ajalle.<br>
3. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2019-2022<br>
4. Lautakunta merkitsee tiedoksi hankkeen kustannusarvion 16<br>
miljoonaa euroa (alv 0 %)<br>
5. Lautakunta pyytää kiinnittämään urakkatarjousvaiheessa erityistä<br>
huomiota rakentamisen aikaiseen kosteuden hallintaan mm. ei ontelolaattaa välipohjissa, ei villan käyttöä elementtirakenteissa, ei<br>
delttapalkki -rakenteita ja säältäsuojassa rakentaminen.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KHALL § 228<br>
Liite 1/5.11.18<br>
Liite 2/5.11.18<br>
Liite 3/5.11.18<br>
Liite 4/5.11.18<br>
<br>
VYK hankinta ja rahoitusmallien esiselvitys<br>
VYK rakentamisen kustannusarvio<br>
VYK tarveselvitys 2018<br>
VYK rakentamisen tilaohjelma 2018<br>
<br>
Ehdotus kokouksessa, kun kasvatus- ja koulutuslautakunnan esitys<br>
on saatu.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Sivistysjohtaja Juha Leppialho, puh. 044 778 0259,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
Ptk:n tark.<br>
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Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että<br>
<br>
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20.01.2020<br>
27.01.2020<br>
<br>
1. Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke toteutetaan elinkaarimallilla.<br>
2. Elinkaarisopimus tehdään 20 vuoden ajalle.<br>
3. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2019-2022<br>
4. Merkitsee tiedoksi hankkeen kokonaiskustannusarvion 16 miljoonaa euroa (alv 0 %)<br>
Asian käsittely kunnanhallituksen kokouksessa:<br>
Vilho Laakso esitti muutoksena kohtaan 2., että rakentamistapana<br>
käytetään perinteistä urakointimenettelyä.<br>
Esitystä ei kannatettu, joten se raukeaa.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KVALT § 59<br>
Liite 2/12.11.18<br>
Liite 3/12.11.18<br>
Liite 4/12.11.18<br>
Liite 5/12.11.18<br>
<br>
VYK hankinta ja rahoitusmallien esiselvitys<br>
VYK rakentamisen kustannusarvio<br>
VYK tarveselvitys 2018<br>
VYK rakentamisen tilaohjelma 2018<br>
<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Sivistysjohtaja Juha Leppialho, puh. 044 778 0259,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää, että<br>
1. Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke toteutetaan elinkaarimallilla.<br>
2. Elinkaarisopimus tehdään 20 vuoden ajalle.<br>
3. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2019-2022<br>
4. Merkitä tiedoksi hankkeen kokonaiskustannusarvion 16 miljoonaa euroa (alv 0 %)<br>
<br>
Asian käsittely valtuuston kokouksessa:<br>
Juha Tapiola esitti, että asia jätetään pöydälle ja valtuusto edellyttää<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
4.6.2018 tekemänsä päätöksen täytäntöön panoa A-rakennuksen<br>
purkuluvasta ennen kuin se päättää rakennustavasta.<br>
Tuomo Riihilahti kannatti Tapiolan tekemää esitystä.<br>
Tämän jälkeen puheenjohtaja rajasi keskustelun koskemaan ainoastaan asian pöydälle jättämistä.<br>
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Juha Tapiolan tehneen<br>
asian pöydälle jättämistä koskevan kannatetun esityksen, joten asia<br>
oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen: "Asian<br>
käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa kannattavat vastaavat jaa,<br>
ja Tapiolan tekemää pöydällepanoesitystä kannattavat vastaavat ei."<br>
Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa.<br>
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 24 jaa-ääntä ja 7 ei-ääntä .<br>
Äänestyslista nro 4 on liitteenä 10/12.11.18. Puheenjohtaja totesi<br>
äänestyksen tuloksen, jonka mukaan valtuusto päätti jatkaa asian<br>
käsittelyä tässä kokouksessa.<br>
Käsittelyn jatkuessa Vilho Laakso esitti muutoksena kohtaan 2., että<br>
rakentamistapana käytetään perinteistä urakointimenettelyä.<br>
Katja Riihilahti kannatti Laakson tekemää esitystä.<br>
Puheenjohtaja päätti keskustelun ja totesi Vilho Laakson tehneen<br>
kunnanhallituksen esityksestä poikkeavan kannatetun esityksen, joten asia oli ratkaistava äänestämällä. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen ja teki seuraavan äänestysesityksen:<br>
"Kunnanhallituksen esitystä kannattavat vastaavat jaa, ja Laakson<br>
tekemää esitystä kannattavat vastaavat ei." Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtajan äänestysesitys ja -tapa.<br>
Suoritetussa äänestyksessä annettiin 23 jaa-ääntä, 7 ei-ääntä ja yksi valtuutettu äänesti tyhjää. Äänestyslista nro 5 on liitteenä<br>
11/12.11.18. Puheenjohtaja totesi äänestyksen tuloksen, jonka mukaan valtuusto hyväksyi kunnanhallituksen pohjaesityksen.<br>
Juha Tapiola teki ponsiesityksen, että selvitetään mahdollisuus toteuttaa osa hankkeesta siirrettävinä moduuleina.<br>
Monna Helen kannatti Tapiolan tekemää ponsiesitystä.<br>
Puheenjohtaja tiedusteltua valtuustolta, hän totesi, että valtuusto hyväksyi yksimielisesti Tapiolan tekemän ponsiesityksen.<br>
Päätös<br>
Ptk:n tark.<br>
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Edellä selostetun käsittelyn ja äänestysten jälkeen valtuusto päätti<br>
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että<br>
1. Vääksyn Yhteiskoulun rakennushanke toteutetaan elinkaarimallilla.<br>
2. Elinkaarisopimus tehdään 20 vuoden ajalle.<br>
3. Hankkeen toteutus ajoittuu vuosille 2019-2022<br>
4. Merkitä tiedoksi hankkeen kokonaiskustannusarvion 16 miljoonaa euroa (alv 0 %)<br>
Lisäksi valtuusto hyväksyi ponnen, että selvitetään mahdollisuus toteuttaa osa hankkeesta siirrettävinä moduuleina.<br>
__________<br>
KHALL § 3<br>
Asikkalan Vääksyn yhteiskoulun rakentamisen elinkaarihankkeen<br>
edetessä on lopulliseen tarjouspyyntövaiheeseen tulossa vain yksi<br>
tarjoajaehdokas. Tarjouskilpailusta ovat luopuneet SRV, NCC sekä<br>
yhtymä Skanska/Caverion. Neuvottelumenettelyä on mahdollista jatkaa niin juridisesta näkökulmasta kuin kunnan asettamien reunaehtojenkin puitteissa.<br>
Neuvottelua on jatkettu niin, että on saatu varmuus tarjoajan mahdollisuudesta toteuttaa hanke käytössä olevalla määrärahalla ja<br>
alustavan tilaohjelman mukaan. Kokonaislaajuudesta on pystytty tiloja karsimaan yli 1000 neliötä alkuperäisestä.<br>
A-osan liittäminen elinkaarimalliin ei ole järkevää. Urakoitsija ei voi<br>
ottaa vastuusta vanhasta rakenteesta.<br>
Konsultti (WSP) seuraa omilla laskemillaan tarjoajan kustannuksia<br>
sekä niiden muutoksia tarjousmenettelyn edistyessä, joten urakoitsija ei pääse ylihinnoitelemaan suorituksiaan.<br>
Urakkamuodoista ja niiden vaikutuksesta kustannuksiin ja lopputulokseen<br>
Periaatteessa hankesuunnitelmatason ratkaisut lyövät rakentamiskustannukset ja laatuvaatimukset kiinni. Urakkamallilla ei ole yhtä<br>
suurta vaikutusta.<br>
Asiaan vaikuttaa kuitenkin kyky löytää ideaalit ratkaisut hankesuunnitelmassa olevien tarpeiden toteuttamiselle. Tilaajalla on paras tieto<br>
tarpeistaan ja niiden tärkeysjärjestyksestä. Urakoitsijalla on taas paPtk:n tark.<br>
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ras tieto kustannuksista. Jonkin vähemmän tärkeän tarpeen pois jättäminen voi säästää paljonkin niin rakennus- kuin ylläpitokustannuksia.<br>
Neuvottelumenettelyn etu on, että molemmat osapuolet voivat<br>
avoimesti jakaa tiedon em. asioista ja etsiä optimaalisen ratkaisun.<br>
Voidaan siis yhdessä käydä läpi myös hankesuunnitelmassa olevia<br>
tarpeita ja alentaa näin kustannuksia. Apuna on urakoitsijan pedagoginen asiantuntija ja kokenut arkkitehti.<br>
KVR-mallissa (kokonaisvastuurakenteminen) tämä tiedon jakamisen mahdollisuus poistuu ja hankesuunnitelmaa noudatetaan pilkulleen, eikä investointikustannuksissa synny siltä osin säästöä. Urakoitsija pystyy kuitenkin haarukoimaan parhaita ratkaisuja tarpeiden<br>
täyttämiseen, vaikka hän ei voikaan vaikuttaa enää itse tarpeisiin.<br>
Elinkaaren aikaiset kustannukset otetaan huomioon vain siltä osin,<br>
kuin ne on tarjouspyyntöön kirjattu tai lait ja asetukset määräävät.<br>
KVR- mallissa elinkaarikustannus on siis korkeampi ja laatu huonompi.<br>
Perinteisessä kokonais- tai jaetussa urakkamallissa tämäkin kyky etsiä tehokkaimmat ratkaisut poistuu. Urakoitsijasta tulee pelkkä<br>
valmiiden suunnitelmien toteuttaja. Hankesuunnitelmaa ei optimoida. Ratkaisujen edullisuus tai laatu jää suunnittelijoiden ja tilaajien<br>
osaamisen ja arvailujen varaan.<br>
Sekä perinteisessä että KVR-mallissa on suuri vaara tilojen määrän<br>
kasvulle koska tilaajalla ei ole pätevyyttä pedagogisen tilatarpeen arviointiin.<br>
Eli<br>
1.<br>
2.<br>
3.<br>
<br>
Neuvottelumallissa päästään edullisimpaan yhdistelmään elinkaari- ja investointikustannuksia. Laatu/hintasuhde on sitä mitä<br>
halutaan ja mihin yhdessä päädytään.<br>
KVR-mallissa investointikustannukset ja elinkaarikustannukset<br>
ovat korkeammat kuin neuvottelumallissa. Laatu on sitä mitä<br>
urakoitsija tarjoaa.<br>
Perinteisessä mallissa sekä investointi- että elinkaarikustannukset ovat korkeimpia. Laatu on sitä, mitä asiakirjoihin on kirjoitettu.<br>
<br>
Yllä mainituista syistä on hankeen tässä vaiheessa kustannustehokkainta jatkaa elinkaarimallilla nykyisen toimijan kanssa.<br>
Aurinkovuoren käsityötilan saneeraamisesta luopuminen ja käsityötiPtk:n tark.<br>
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lojen yhteiskäyttö Vääksyn Yhteiskoulun uusissa tiloissa<br>
Aurinkovuoren koulu on esittänyt, että Vääksyn Yhteiskoulun valmistumisen jälkeen tulisi heidän käsityötilansa saneerata vastaamaan<br>
nykyistä opetussuunnitelmaa. Tiloja korjattiin viimeksi vuonna 2009,<br>
jolloin tilat uusittiin pintapuolisesti ja tehtiin vähäisi muutoksia. Rakennuksena kohde on tullut saneerausikään ja Trellum on korjausvelkalaskelmassaan arvioinut korjausasteen nousevan 64%:iin.<br>
Rakennuksen pinta-ala on 952 brm². Tämän hetkisen tiedon mukaan on uudisrakentamisen hinta noin 2800 €/brm². Tämä tarkoittaa,<br>
että hankkeen kokonaishinnaksi tulisi noin 1.7 milj. € ilman laitehankintoja.<br>
Tekninen johtaja esittää, että tuosta tulevasta määrärahatarpeesta<br>
sijoitetaan 900.000€ siihen, että Vääksyn Yhteiskouluun suunniteltavaan käsityötilaan voidaan rakentaa lisäluokkat sekä kalustaa tilat<br>
myös Aurinkovuoren oppilaille. Säästöä kunnalle tulee investointikustannusten ja käyttökustannusten muodossa. Lisäksi tällä ratkaisulla Aurinkovuoren koulun tekonurmikenttä voidaan laajentaa nykyisen teknisen työtilan paikalle.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Vs. sivistysjohtaja Petri Haapanen, puh. 044 778 0430,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää<br>
1. merkitä tiedoksi tarjouskilpailun tilanteen ja että rakennushanketta<br>
jatketaan elinkaarimallilla;<br>
2. toteuttaa Aurinkovuoren käsityötilat Vääksyn yhteiskoulun rakentamishankkeen yhteyteen, jolloin käsityötilojen kustannukset lisäävät<br>
Vääksyn yhteiskoulun rakentamishankkeen kustannuksia 900 000<br>
eurolla.<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Asia päätettiin ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi.<br>
Asian käsittelyn aikana kuultiin WSP:n konsultteja Sami Laaksoa ja<br>
Heikki Lonkaa sekä kunnan teknistä johtajaa Harri Hirvosta.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
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Vilho Laakso esitti, että päätösehdotuksen 1. kohtaan tehtäisiin<br>
lisäys, jonka myötä 1. kohta kuuluisi seuraavasti: "1. merkitä tiedoksi<br>
tarjouskilpailun tilanteen ja että rakennushanketta jatketaan<br>
elinkaarimallilla 400 oppilaan tilatarpeen mukaisesti;"<br>
Puheenjohtaja totesi, että Vilho Laakson muutosesitys raukeaa<br>
kannattamattomana.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KVALT § 5<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Vs. sivistysjohtaja Petri Haapanen, puh. 044 778 0430,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää<br>
1. merkitä tiedoksi tarjouskilpailun tilanteen ja että rakennushanketta<br>
jatketaan elinkaarimallilla;<br>
2. toteuttaa Aurinkovuoren käsityötilat Vääksyn yhteiskoulun rakentamishankkeen yhteyteen, jolloin käsityötilojen kustannukset lisäävät<br>
Vääksyn yhteiskoulun rakentamishankkeen kustannuksia 900 000<br>
eurolla.<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Juha Tapiola teki seuraavat neljä (4) pohjaesityksestä poikkeavaa<br>
muutosesitystä, jotka olivat seuraavanlaisia:<br>
"Valtuusto päättää<br>
1. keskeyttää VYK:n rakennushankkeen suunnittelun elinkaarimallilla, koska mukana on vain yksi tarjoajaehdokas eikä mitään todellista<br>
kilpailua ole mahdollista järjestää.<br>
2. Valtuuston 4.6.2018 päätöksen mukaisesti A-osalle on haettu purkulupaa ja valtuusto on edellyttänyt tilanteen uudelleen tarkastelua<br>
tämän jälkeen. Tämän 4.6.2018 tehdyn päätöksen mukaisesti valtuusto päättää, että VYK A-osalle teetetään viipymättä korjausrakentamiseen erikoistuneelle suunnittelijalle arvio korjaustarpeista ja -kuluista. Mikäli A-osa on mahdollista peruskorjata uudisrakennusta<br>
edullisemmilla kokonaiskuluilla koulukäyttöön, niin VYK:n rakennus-<br>
<br>
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<br>
hanke suunnitellaan A-osan peruskorjauksena ja muun osan uudisrakennuksena. Suunnittelun yhteydessä selvitetään myös se, kytketäänkö A-rakennus ja uudisrakennus yhteen.<br>
3. Uusien väestö- ja oppilasennusteiden perusteella valtuusto mitoittaa VYK-hankkeen 400 oppilaalle aiemmin päätetyn 530 sijaan. Valtuuston 12.11.2018 päätöksen perusteena olevassa ennusteessa lukuvuonna 2023-2024 ensimmäisen luokan oppilaita oli 57. Tämä on<br>
faktatietoa, koska meillä oli silloin tiedossa 2017 syntyneiden määrä<br>
(syntyneitä 50 + 7 muuttovoittoa). Siitä eteenpäin luvut olivat arvioita. Nyt tiedossa on, että 2018 syntyneitä lapsia Asikkalassa oli 49 ja<br>
joulukuun 2019 ennakkotiedon mukaan 2019 vain 34. Vuonna 2018<br>
käytössä olleessa ennusteessa lukuvuonna 2023-2024 (tarkoittaa<br>
2018 syntyneitä) ja 2024-2025 (tarkoittaa 2019 syntyneitä) ensimmäiselle luokalle tulevia arvioitiin olevan 73 kumpanakin vuonna.<br>
Ennusteen ero toteutuneeseen on kiistatta todella iso ja uusien ennusteiden mukaan syntyvyys laskee vielä tästäkin.<br>
4. toteuttaa Aurinkovuoren käsityötilat Vääksyn yhteiskoulun rakennushankkeen yhteyteen. Hankkeen kustannuksiin ei tehdä muutosta, koska tiloja on jo supistettu yli tuhannella neliöllä alkuperäisistä<br>
suunnitelmista. Koulun kokonaiskoko tulee todennäköisesti edelleen<br>
pienenemään eivätkä käsityötilat oleellisesti lisää tilatarvetta". Hannu Mäkinen kannatti Tapiolan muutosesitystä.<br>
Vilho Laakso teki pohjaesityksestä poikkeavan muutosesityksen,<br>
jonka mukaan VYK-hankkeen suunnittelu perustuisi 400 oppilaan tilatarpeisiin. Laakson esitystä ei kannatettu, ja se raukesi kannattamattomana.<br>
Asian käsittelyn aikana pidettiin kokoustauko klo 19:45-20:43.<br>
Juha Tapiola muutti alkuperäisen pohjaesityksestä poikkeavan muutosesityksen kohdan 2. ponsiesitykseksi.<br>
Puheenjohtaja totesi, että Tapiolan muutosesityksen kohta 3. ei liity<br>
pohjaesitykseen, joten sitä ei oteta käsiteltäväksi.<br>
Puheenjohtaja tiedusteli valtuutettu Mäkiseltä, että onko hänen kannatuksensa kaikkiin Tapiolan esityksiin yhä voimassa. Mäkinen vastasi tiedusteluun myöntävästi.<br>
Puheenjohtaja totesi, että ponsiesitystä ei kannatettu, joten se raukeaa kannattamattomana.<br>
Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyn aikana on tehty yhteensä<br>
kaksi (2) kannatettua muutosesitystä, joten asiat on ratkaistava ääPtk:n tark.<br>
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nestämällä. Puheenjohtaja totesi, että muutosesityksistä voidaan äänestää siinä järjestyksessä, kuin ne on kokouksessa esitetty.<br>
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että pohjaesitys on JAA<br>
ja Tapiolan kannatettu muutosesitys 1. koskien VYK:n rakennushankkeen suunnittelun keskeyttämistä elinkaarimallilla on EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.<br>
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 JAA ääntä, 5<br>
EI ääntä ja 2 tyhjää.<br>
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen pohjaesityksen tulleen näin<br>
hyväksytyksi.<br>
Puheenjohtaja teki äänestysesityksen siten, että pohjaesitys on JAA<br>
ja Tapiolan kannatettu muutosesitys 4. koskien Aurinkovuoren käsityötilojen toteutusta on EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.<br>
Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 24 JAA ääntä ja 7<br>
EI ääntä.<br>
Puheenjohtaja totesi kunnanhallituksen pohjaesityksen tulleen näin<br>
hyväksytyksi.<br>
Hannu Mäkinen ja Terttu Mäkinen jättivät asiaan eriävän mielipiteensä.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Liitteet<br>
<br>
Hannu Mäkisen ja Terttu Mäkisen eriävä mielipide Vääksyn<br>
yhteiskoulun rakentamisesta elinkaarimallilla (kv 27.1.2020, asia 5)<br>
VYK rakentamisen hankinta- ja rahoitusmallien esiselvitys / Inspira<br>
VYK rakentamisen kustannusarvio / Countwell 2018<br>
VYK rakentamisen tarveselvitys 2018<br>
VYK rakentamisen tilaohjelma 2018<br>
Äänestyslista 1 Tapiolan 1. esitys (kvalt 27.1.2020)<br>
Äänestyslista 2 Tapiolan 4. esitys (kvalt 27.1.2020)<br>
Äänestyslista nro 4 (Kvalt 12.11.2018)<br>
ÄÄnestyslista nro 5 (Kvalt 12.11.2018)<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
Vääksyn Yhteiskoulun uudisrakennushankkeen tilannekatsaus<br>
KHALL § 4<br>
Asikkalan<br>
kunnanvaltuuston<br>
marraskuun<br>
2018<br>
päätöksen<br>
(28.11.2018 § 58) pohjana Vääksyn Yhteiskoulun hankesuunnitelmassa on käytetty 530 oppilasta.<br>
Tarveselvityksessä 7.5.2018 on mainittu, että koulu suunnitellaan<br>
maksimissaan 530 oppilaalle. Sen pohjalta Vääksyn Yhteiskoulun<br>
bruttopinta-ala suunniteltiin 7 300 m², suunnittelutyön edistyessä on<br>
bruttoalaa saatu n. 1000 m², pienemmäksi. Pienempi neliömäärä<br>
mahdollistaa vielä sen, että koulu hyvällä suunnittelulla soveltuu<br>
480-530 oppilaan oppimisympäristöksi. Peruslähtökohtana on hyvä<br>
ja laadukas oppimisympäristö Asikkalan kunnan oppilaille ja opiskelijoille.<br>
Neliömäärät ovat pienentyneet, mutta koska rakennuskustannukset<br>
ovat nousseet neliömäärässä saatu hyöty ei näy kokonaiskustannuksissa. Hinta-arvioinnissa oli käytetty Aurinkovuoren koulun rakennushankeen kustannuksia, joka oli poikkeuksellisen alhainen.<br>
Opetushallituksen ohjeissa suunnittelun käytetään seuraavia arvioita:<br>
• 500 oppilasta 6670 huoneistonneliömäärä,<br>
• 450 oppilasta 6250 huoneistoneliömäärä<br>
• 400 oppilasta 5520 huoneistoneliömäärä<br>
Oppilasmäärän muutoksen vaikutus koulun kokoon<br>
VYK:in tilaohjelman mitoituksena on ollut 530 oppilasta, jolloin nettoneliöt 6765 hum² (7300 brm²). Vertailun pohjana OPH:n taulukko,<br>
Perus- ja esiopetuksen tilantarpeen tunnusluvut (2012)<br>
(https://www.oph.fi/download/139700_esi_ja_perusopetuksen_tunnu<br>
sluvut.pdf).<br>
Verrataan 500, 450, 400, 350 ja 300 oppilaan kouluja (vertailussa<br>
500 opp. koulu = 100%)<br>
Koulun oppilas- Muutos<br>
Koulun nettone- Muutos<br>
määrä<br>
liöt<br>
500<br>
=100 %<br>
6670 hum²<br>
=100 %<br>
450<br>
-10 %<br>
6250 hum²<br>
- 6,3%<br>
400<br>
- 20 %<br>
5520 hum²<br>
- 17,2 %*<br>
350<br>
- 30 %<br>
5250 hum²<br>
-21,3 %<br>
300<br>
- 40 %<br>
5060 hum²<br>
- 24,1 %<br>
* opetusryhmien kokojen ja määrien vaihtelun takia muutos ei ole<br>
suoraviivainen<br>
Asikkalan kunnan oppilaista koostuvan ennusteen mukaan 7. vuosiPtk:n tark.<br>
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<br>
luokan aloittaa tulevaisuudessa yli 70 oppilasta. Mikäli oppilasmäärä<br>
olisi alle 70 rakennettaisiin koulu 3-sarjaisena. Tällä ratkaisulla tekisimme uudesta Vääksyn Yhteiskoulusta jo lähtökohtaisesti liian pienen. Sen pohjalta Vääksyn Yhteiskoulu rakennetaan Asikkalan kunnan oppilaille nelisarjaisena. Nelisarjaisuuden lähtökohtana on 80<br>
oppilasta / vuosiluokalla. Kunta aktiivisesti markkinoi uutta oppimisympäristöään muihin kuntiin, jotta oppilasmäärä vuosiluokkakohtaisesti olisi mahdollisimman korkea eli 80 – 100 oppilasta / vuosiluokka.<br>
Tällä mahdollistetaan myös se, että lukion oppilasmäärä pysyy vähintään 180 opiskelijan tasolla.<br>
Kun oppilasmäärään arvioidaan tämänhetkiseen tilaohjelmaan, on<br>
oppilaskohtainen neliömäärä 530 oppilaalle 10 m² ja 480 oppilaalle<br>
11 m², mikä kuvaa jo erittäin tehokasta tilankäyttöä.<br>
Hallitusohjelmaan on kirjattu oppivelvollisuusiän nostaminen 18 vuoteen. Asikkalan kunnassa tämä tarkoittaa mahdollisesti 10-luokkan<br>
perustamista. Tämä tulee huomioda myös, kun tarkstetellaan oppilasmäärää.<br>
Lopullinen hankintapäätös elinkaarihankkeen toteutuksesta tuodaan<br>
vielä kunnanvaltuuston päätettäväksi kesäkuussa.<br>
Vääksyn Yhteiskoulun hankesuunnittelua jatketaan kunnanvaltuuston 28.11.2018 § 58 päätöksen mukaisesti, jossa VYK:n uuden<br>
koulun hankesuunnittelun ja kilpailutuksen perustana käytetään kasvatus- ja opetuslautakunnan lautakunnan esittämää oppilasmäärää<br>
530 oppilasta.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Vs. sivistysjohtaja Petri Haapanen, puh. 044 778 0430,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se päättää merkitä<br>
Vääksyn yhteiskoulun uudisrakennushankkeen tilannekatsauksen<br>
tiedoksi.<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Asia päätettiin ottaa käsiteltäväksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KVALT § 6<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
Vs. sivistysjohtaja Petri Haapanen, puh. 044 778 0430,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää merkitä Vääksyn yhteiskoulun uudisrakennushankkeen tilannekatsauksen tiedoksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
Satamatoiminnan siirto kunnalle Asikkalan vesi ja satama Oy:ltä<br>
792/00.01.00/2019<br>
KHALL § 304<br>
Asikkalan kunta siirsi vesihuolto- ja satamatoimintansa sekä näihin<br>
liittyvän varallisuuden ja velat perustetulle Asikkalan vesi ja satama<br>
Oy:lle (jäljempänä "yhtiö") vuonna 2014. Satamatoiminnalla tarkoitetaan tässä yhteydessä pienvenesatamien rakentamista ja ylläpitoa.<br>
Satamatoiminta on ollut taloudellisesti tappiollista koko yhtiön toiminnan ajan. Satamatoiminta oli taloudellisesti tappiollista aikoinaan jo<br>
kunnan omana toimintana, mikäli katsotaan vain suoria kirjanpidollisia eriä. Kunnan kannalta satamatoiminta tuo kuitenkin sellaisia<br>
matkailullisia ja elinvoimaan liittyviä hyötyjä, jotka eivät yhtiölle konkretisoidu.<br>
Satamatoiminnan tuotot vuonna 2018 olivat noin 130 000 euroa (lähinnä venepaikkamaksuja), kulut olivat n. 80 000 euroa ja poistot<br>
käyttöomaisuudesta (lähinnä laiturirakenteet) olivat n. 220 000 euroa. Taloudellinen tappio vuodelta 2018 oli siis n. 170 000 euroa.<br>
Vesihuoltolain mukaan laitoksen tulee kattaa toimintansa aiheuttamat käyttö- ja investointimenot palveluiden käyttäjiltä perittävillä<br>
maksuilla. Vesihuoltotoiminnalla ei voi yhtiössä eikä muutoinkaan<br>
paikata satamatoiminnan tappiollisuutta.<br>
Yhtiön kannalta tilanne on pitkällä aikavälillä kestämätön.<br>
Tilanteen ratkaisemiseksi on kartoitettu vaihtoehtoja yhdessä BDO<br>
Oy:n asiantuntijoiden kanssa seuraavasti:<br>
1) Asikkalan kunta pääomittaa yhtiötä säännöllisesti satamatoiminnan tappioiden kattamiseksi<br>
2) Satamatoiminta eriytetään omaksi yhtiökseen ja kunta pääomittaa<br>
tätä yhtiötä säännöllisesti tappioiden kattamiseksi<br>
3) Asikkalan kunta ottaa satamatoiminnan takaisin kunnan omaksi<br>
toiminnaksi ja harkitsee myöhemmin jatketaanko toimintaa kunnan<br>
omana toimintana vai kolmannen osapuolen toimesta<br>
4) Yhtiö myy/siirtää satamatoiminnan kolmannen osapuolen hoidettavaksi<br>
Taloudellisesti tappiollisen toiminnan hoitaminen osakeyhtiömuodossa ei ole järkevää, vaikka tappiot voitaisiinkin kattaa säännöllisillä<br>
pääomasijoituksilla kunnan toimesta. Tämän vuoksi vaihtoehtoja 1 ja<br>
2 ei valmistelijoiden toimesta suositella.<br>
Satamatoimintojen siirto kolmannen osapuolen (yrityksen tai muun<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
yhteisön) hoidettavaksi ei ratkaise tappiollisen toiminnan ongelmaa<br>
sellaisenaan, koska mikään toimija ei satamatoimintojen nykyisellä<br>
taloudellisella rakenteella ota toimintaa hoitaakseen. Satamatoimintaa voitaisiin nähdäksemme hoitaa yksityisen yrityksen toimesta siinä tapauksessa, että satamien käyttöomaisuus (lähinnä laiturirakenteet) myytäisiin uudelle toimijalle nimellisellä hinnalla tai käyttöomaisuus siirrettäisiin kunnalle ja kunta vuokraisi sen uuden toimijan<br>
käyttöön edullisesti. Yhtiö sen sijaan ei voi myydä satamien käyttöomaisuutta nimellisellä hinnalla uudelle toimijalle, koska tästä aiheutuva taloudellinen tappio yhtiön kirjanpidossa olisi peräti 1,6 miljoonaa euroa. Satamatoiminnan hoitamista mahdollisesti yksityisen yrityksen toimesta voidaan harkita tarvittaessa sen jälkeen, kun toiminta ja omaisuus on siirretty takaisin kunnalle.<br>
Jäljelle jää siis vaihtoehto 3 eli satamatoiminnan siirto takaisin Asikkalan kunnalle, mukaan lukien satamien käyttöomaisuus ja satamatoimintaan kohdistuvat velat.<br>
Kuntalain yhtiöittämisvelvollisuus ei näkemyksemme ja ulkopuolisten<br>
asiantuntijoiden mukaan koskene tämän tyyppistä pienvenesatamatoimintaa tässä tilanteessa. Yhtiöittämisvelvollisuutta arvioitaessa<br>
asiaan vaikuttaa se, onko alueella samaa toimintaa harjoittavia yksityisiä yrityksiä ja toisaalta tarjotaanko satamapalveluja markkinahinnalla vai ei. Yhtiöittämisvelvollisuudella pyritään varmistamaan kilpailluilla markkinoilla harjoitettavan toiminnan taloudellinen läpinäkyvyys, jotta julkinen toimija toimisi samoilla taloudellisilla pelisäännöillä kuin yksityinen toimija. Pienvenesatamatoiminnan osalta ei yhtiöittämisvelvollisuudesta kuitenkaan ole vielä olemassa oikeuskäytäntöä.<br>
Satamatoimintoihin liittyvä omaisuus on aikoinaan siirretty yhtiölle<br>
velattomana pääomasijoituksena ja sen vuoksi tulee kyseinen omaisuus lähtökohtaisesti siirtää takaisin kunnalle velattomana pääomapalautuksena. Näin varmistetaan se, että satamatoiminnan siirto ei<br>
vaikuta yhtiölle jäävään vesihuoltotoimintaan ja sen talouteen. Pääomapalautuksessa siirrettävä omaisuus tulee arvostaa käypään arvoon. Satamatoimintoihin liittyvä omaisuus siirrettiin vuonna 2014<br>
yhtiöön käyvällä arvolla ja kun otetaan huomioon tehdyt poistot ja lisäinvestoinnit, voidaan satamatoiminnan tämän hetken käypänä arvona pitää omaisuuden arvoa yhtiön kirjanpidossa, joka on n. 1,6<br>
miljoonaa euroa. Pääomapalautus ei aiheuta veroseuraamuksia yhtiölle tahi kunnalle.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää<br>
1. omistajaohjausvaltansa puitteissa ohjeistaa Asikkalan vesi ja satama Oy:tä siirtämään satamatoiminnan sekä siihen liittyvän käyttöomaisuuden ja velat pääomapalautuksena käyvällä arvolla Asikkalan kunnalle. Käypänä arvona käytetään satamatoimintoihin liittyvän<br>
omaisuuden kirjanpitoarvoa siirtohetkellä;<br>
2. esittää valtuustolle, että se päättää vastaanottaa satamatoiminnan sekä siihen liittyvän käyttöomaisuuden ja velat pääomapalautuksena käyvällä arvolla Asikkalan kunnalle;<br>
3. esittää valtuustolle, että se päättää valtuuttaa kunnanjohtajan solmimaan tarvittavat sopimukset Asikkalan vesi ja satama Oy:n<br>
kanssa.<br>
4. että kunnanjohtajan johdolla selvitetään mitä satamatoiminnan<br>
järjestäminen ja hoitaminen yksityisen tahon toimesta tarkoittaisi<br>
toiminnalliselta ja taloudelliselta kannalta.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KVALT § 7<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Talousjohtaja Aapo Pispa, puh. 044 778 0220,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää<br>
1. vastaanottaa satamatoiminnan sekä siihen liittyvän käyttöomaisuuden ja velat pääomapalautuksena käyvällä arvolla Asikkalan<br>
kunnalle;<br>
2. valtuuttaa kunnanjohtajan solmimaan tarvittavat sopimukset Asikkalan vesi ja satama Oy:n kanssa.<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Kari Kitala esitti, että asia palautetaan takaisin valmisteluun.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
Puheenjohtaja totesi, että Kitalan esitys raukeaa kannattamattomana.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
Kirjataan pöytäkirjaan, että Hannu Mäkinen poistui esteellisenä<br>
päätöksenteon ajaksi. Pirjo Ahola toimi Mäkisen varajäsenenä<br>
päätöksenteon ajan.<br>
__________<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
Katja Riihilahden ym. valtuustoaloite Asikkalan kunnan matkailun Master Plan<br>
suunnitelman tekemisestä<br>
1240/00.02.00/2017<br>
KHALL § 313<br>
Valtuutettu Katja Riihilahti jätti yhdessä neljän muun valtuutetun<br>
kanssa kanssa valtuustoaloitteen kunnanvaltuustossa 24.4.2017.<br>
Aloite koski Asikkalan matkailun masterplania. Masterplanissa olisi<br>
tarkoitus kirjata ylös Asikkalan matkailun visio ja strategiset valinnat<br>
visioon pääsyyn. Strategiatyö vaatii kaikkien sidosryhmien osallistumista suunnitteluun ja strategian toteutukseen, ulkopuolisen toteuttajan, tutkimustietoa sekä masterplanin rahoituksen.<br>
Lahti Region toteutti vuonna 2016 alueellisen matkailu- ja tapahtumastrategian 2025. Strategia linjasi alueen matkailun strategiset kärjet ja yhdistävät tekijät, kohderyhmät, kehittämismallit ja toimenpidekokonaisuudet. Strategiatyön ohessa toteutettiin matkailualan tuloja työllisyysselvitys, jonka avulla selvitettiin maakunnan matkailun<br>
välittömät ja välilliset tulot, ja työllisyysvaikutukset sekä palkka- ja<br>
verotulovaikutukset. Strategiatyössä haastateltiin laajasti kuntien<br>
matkailutoimijoita ja viranhaltijoita.<br>
Elinvoimapalvelut katsoo, että alueellinen matkailu- ja tapahtumastrategia 2025 tukee riittävästi matkailun eteen tehtävää työtä kunnassa. Kuntastrategiassa priorisoidaan matkailua ja yrittäjyyttä vetovoimatekijöinä ja matkailun terävät kärjet on määritelty kuntastrategiassa (Geopark, Päijänne, digitaalinen kulttuuriympäristö, luonto- ja<br>
vesistömatkailu).<br>
Elinvoimapalvelut tekee tiivistä yhteistyötä seudullisen Lahti Regionin ja Juotavan hyvä Etelä-Päijänne ry:n kanssa sekä toimii yhdessä<br>
kunnan matkailuyrittäjien ja matkailuelinkeinoon liittyvien toimijoiden<br>
kanssa. Kunnassa kehitetään jatkuvasti uusia matkailutuotteita eri<br>
kohderyhmät huomioiden ja tehdään yhdessä matkailutoimijoiden<br>
kanssa matkailumarkkinointia mm. kotimaan matkailumessuilla.<br>
Investointeihin ja maankäyttöön liittyen kunnassa on käynnissä pitkäjänteinen matkailua palveleva investointiprojekti Toivo Kärki -alueelle. Alueen kehittämistä ohjaa valtuuston hyväksymä yleissuunnitelma. Kunta panostaa myös matkailun kannalta merkittävään Salpausselkä Unesco Global Geopark-hankkeeseen. Lisäksi kunta on<br>
käynnistänyt Vesivehmaan lentokentän projektisuunnitelman tekemisen, jota työstetään vuoden 2020 kuluessa.<br>
Kunnassa on käynnissä runsaasti maankäyttöön, investointeihin ja<br>
markkinointiin liittyviä matkailutoimenpiteitä. Erillisen matkailun masterplanin tekeminen tässä vaiheessa ei ole resurssiviisasta.<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Kehittämispäällikkö Isa Maunula, puh. 0447780211,<br>
sähköposti isa.maunula@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
Kunnanhallitus päättää<br>
1. merkitä tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien matkailun masterplania;<br>
2. esittää valtuustolle, että se päättää merkitä tiedoksi vastauksen<br>
valtuustoaloitteeseen koskien matkailun masterplaniä:<br>
3. esittää valtuustolle, että se päättää todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
Kirjataan pöytäkirjaan, että Tuomo Riihilahti poistui esteellisenä<br>
päätöksenteon ajaksi.<br>
__________<br>
KVALT § 8<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Kehittämispäällikkö Isa Maunula, puh. 0447780211,<br>
sähköposti isa.maunula@asikkala.fi<br>
<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää<br>
1. merkitä tiedoksi vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien matkailun masterplaniä;<br>
2. todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Liitteet<br>
<br>
Valtuustoaloite Asikkalan kunnan matkailu Plaster Plan<br>
suunnitelman tekemisestä<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 83<br>
§ 314<br>
§9<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
28/39<br>
<br>
10.12.2019<br>
16.12.2019<br>
27.01.2020<br>
<br>
Vilho Laakson valtuustoaloite koskien Vesivehmaan lentokentän ympärillä olevan<br>
kunnan omistaman metsäalueen saattamista hyvään metsänhoidolliseen tilaan<br>
721/00.02.00/2019<br>
TEKNLTK § 83<br>
Vilho Laakso on jättänyt valtuuston kokouksessa 9.9.2019 valtuustoaloitteen koskien Vesivehmaan lentokentän ympäristössä olevien<br>
kunnan metsäalueiden metsänhoidollista tilaa.<br>
Vilho Laakso esittää, että Vesivehmaan lentokentän ympäristössä<br>
olevat kunnan metsäalueet (n. 70 ha) saatetaan hyvään metsänhoidolliseen kuntoon taimikonhoidon ja harvennushakkuiden avulla<br>
vuosien 2019-2020 aikana.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Vastineena Vilho Laakson tekemään valtuustoaloitteeseen tekninen<br>
lautakunta toteaa, että OTSO Metsäpalvelut Oy laatii kohteeseen<br>
hakkuu- sekä hoitosuunnitelman, joka toteutetaan vuoden 2020<br>
aikana.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KHALL § 314<br>
Kunnanhallitus on saanut vastauksen valtuustoaloitteeseen tekniseltä lautakunnalta. Kunnanhallitus valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat ja valtuustoaloitteiden osalta valtuusto päättää aloitteiden<br>
loppuunkäsittelystä.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää<br>
1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien Vesivehmaan lentokentän ympärillä olevan kunnan<br>
omistaman metsäalueen saattamista hyvään metsänhoidolliseen tilaan;<br>
2. esittää valtuustolle, että se päättää merkitä teknisen lautakunnan<br>
vastauksen tiedoksi;<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 83<br>
§ 314<br>
§9<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
29/39<br>
<br>
10.12.2019<br>
16.12.2019<br>
27.01.2020<br>
<br>
3. esittää valtuustolle, että se päättää todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KVALT § 9<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää<br>
1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien Vesivehmaan lentokentän ympärillä olevan kunnan<br>
omistaman metsäalueen saattamista hyvään metsänhoidolliseen tilaan;<br>
2. päättää todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Liitteet<br>
<br>
Vilho Laakson valtuustoaloite koskien Vesivehmaan lentokentän<br>
ympäristössä olevien kunnan metsäaluiden metsänhoidollista<br>
kuntoa<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Hyvinvointilautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 59<br>
§ 12<br>
§ 10<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
30/39<br>
<br>
11.12.2019<br>
20.01.2020<br>
27.01.2020<br>
<br>
Valtuustoaloite vauvarahan käyttöönotosta Asikkalassa<br>
629/12.00.01/2019<br>
Hyvinvointilautakunta 11.12.2019 § 59<br>
Kristillisdemokraattinen valtuustoryhmä / Jukka Mattson esitti<br>
valtuustoaloitteessa 15.4.2019, että Asikkalassa otettaisiin käyttöön<br>
vauvaraha. Vauvarahaa maksettaisiin jokaiselle<br>
Asikkalassasyntyvälle vauvalle, joka kasvaa ja asuu Asikkalassa.<br>
Vauvarahaa maksettaisiin 500€/vuosi neljän vuoden ajan eli<br>
yhteensä 2000€ yhtä lasta kohden.<br>
Asikkalan väestömäärä on vähentynyt koko 2010 luvun ajan ja myös<br>
syntyvyys on pienentynyt. Syntyvyyden lasku ei koske pelkästään<br>
Asikkalaa, vaan se on valtakunnallinen ilmiö, sillä tilastokeskuksen<br>
mukaan syntyvyys on laskenut koko maassa vuodesta 2010 alkaen<br>
se on jyrkentynyt vuoden 2015 jälkeen. Tarkkoja syitä syntyvyyden<br>
laskuun ei valtakunnallisellakaan tasolla tiedetä, joten suunnan<br>
muuttaminen ja syihin puuttuminen on vaikeaa. Valtakunnan tasolla<br>
tehtävät perhepoliittiset päätökset vaikuttavat osaltaan syntyvyyteen<br>
ja perheellistymiseen. Väestöliiton vuosittain toteuttama<br>
Perhebarometri (2018) osoittaa, että perheet toivovat tuekseen<br>
kaikkein eniten joustavuutta työelämän ja perhe-elämän<br>
yhdistämiseen. Taloudellinen tuki esim. lapsilisää huomattavasti<br>
korottamalla ei ole vanhempien mielestä lainkaan yhtä tärkeää.<br>
Vauvarahaa on maksettu ja maksetaan joissain kunnissa<br>
muutamasta kymmenestä eurosta 10 000€ saakka. Vahvistettua<br>
näyttöä vauvarahan vaikutuksista syntyvyyteen ei kuitenkaan ole<br>
olemassa. Asikkalassa on syntynyt viime vuosina n. 50 lasta. 500€:n<br>
vauvarahan maksaminen tarkoittaisin n. 25000€:n vuosittaista kulua.<br>
Asikkalassa on kehitetty viime vuosina lasten, nuorten ja perheiden<br>
palveluita ja toimintamahdollisuuksia aktiivisesti.<br>
Perhekeskuskehittämistyötä on tehty useiden toimijoiden<br>
yhteistyönä ja Asikkalaan on luotu perheiden tukemiseksi uusia<br>
toimintamalleja, kuten Phhyky:n perheohjaajan toimiminen<br>
päiväkodissa. Perhekeskuskehittäminen jatkuu edelleen ja<br>
perhekeskukselle ollaan saneeraamassa omia tiloja. Asikkalassa on<br>
myös laajennettu varhaiskasvatusta järjestämällä avointa<br>
varhaiskasvatusta päiväkotien ja perhepäivähoidon lisäksi. Avoin<br>
varhaiskasvatus mahdollistaa lasten tilapäistä hoitoa niille lapsille,<br>
jotka eivät ole säännöllisessä päivähoidossa. Lisäksi Asikkalassa on<br>
investoitu ja ollaan edelleen tekemässä merkittäviä investointeja<br>
kouluihin ja näin ollen Asikkalassa tarjotaan koululaisille<br>
nykyaikaisia, turvallisia ja terveitä oppimisympäristöjä. Lasten,<br>
nuorten ja perheiden harrastusmahdollisuudet ovat Asikkalassa<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Hyvinvointilautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 59<br>
§ 12<br>
§ 10<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
31/39<br>
<br>
11.12.2019<br>
20.01.2020<br>
27.01.2020<br>
<br>
hyvät ja monipuoliset. Harrastusmahdollisuuksia kehitetään edelleen<br>
mm. tulkemalla vähävaraisten perheiden lasten harrastuksia.<br>
Kunnan eri palvelualueet tekevät koko ajan työtä yhdessä sekä<br>
omien tavoitteidensa mukaisesti kunnan lasten, nuorten ja<br>
perheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi, toimintamahdollisuuksien<br>
tarjoamiseksi, positiivisen kuntakuvan luomiseksi sekä kunnan<br>
vetovoiman ja pitovoiman lisäämiseksi. Vauvarahan käyttöönotolla<br>
suhteessa sen kustannuksiin ei todennäköisesti saavutettaisi<br>
toivottua lopputulosta kunnan lapsiluvun lisäämiseksi, joten sitä ei<br>
ole tarpeen ottaa käyttöön.<br>
Liite 1 / Jukka Mattsonin valtuustoaloite vauvarahan käyttöön<br>
Asikkalassa / 15.4.2019<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Hyvinvointikoordinaattori Saila Juntunen p.044 7780022<br>
saila.juntunen@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
1. Hyvinvointilautakunta päättää, ettei valtuustoaloitteen mukaista<br>
vauvarahaa oteta käyttöön Asikkalassa.<br>
2. Hyvinvointilautakunta toteaa valtuustoaloitteen osaltaan<br>
loppuunkäsitellyksi.<br>
3. Toimittaa edelleen valtuustoaloitteen kunnanhallituksen ja<br>
-valtuuston käsiteltäväksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KHALL § 12<br>
Kunnanhallitus on saanut vastauksen valtuustoaloitteeseen hyvinvointilautakunnalta. Kunnanhallitus valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat ja valtuustoaloitteiden osalta valtuusto päättää aloitteiden<br>
loppuun käsittelystä.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Hyvinvointikoordinaattori Saila Juntunen p.044 7780022<br>
saila.juntunen@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää<br>
1. merkitä tiedoksi hyvinvointilautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen vauvarahan käyttöönotosta Asikkalassa;<br>
2. esittää valtuustolle, että se päättää merkitä hyvinvointilautakunnan vastauksen tiedoksi;<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Hyvinvointilautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 59<br>
§ 12<br>
§ 10<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
32/39<br>
<br>
11.12.2019<br>
20.01.2020<br>
27.01.2020<br>
<br>
3. esittää valtuustolle, että se päättää todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KVALT § 10<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Hyvinvointikoordinaattori Saila Juntunen p.044 7780022<br>
saila.juntunen@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää<br>
1. merkitä tiedoksi hyvinvointilautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen vauvarahan käyttöönotosta Asikkalassa;<br>
2. todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Liitteet<br>
<br>
Valtuustoaloite koskien vauvarahaa<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 84<br>
§ 315<br>
§ 11<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
33/39<br>
<br>
10.12.2019<br>
16.12.2019<br>
27.01.2020<br>
<br>
Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite koskien Vanhan Nuorisotalon<br>
kunnostamista eläkeläisyhdistysten ja muiden järjestöjen käyttöön<br>
720/00.02.00/2019<br>
TEKNLTK § 84<br>
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt 9.9. valtuuston kokouksessa valtuustoaloitteen Vanhan Nuorisotalon kunnostamisesta<br>
eläkeläisyhdistysten ja muiden kansalaisjärjestöjen käyttöön.<br>
Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Vanhan Nuokun<br>
kohtalo pitää ratkaista palveluverkkoselvityksen toimenteiden yhteydessä ja he ehdottavat, että rakennus osoitetaan Vääksyssä toimivien eläkeläisjärjestöjen ja muiden kansalaisjärjestöjen käyttöön ja,<br>
että rakennus korjataan turvalliseen käyttökuntoon.<br>
Lopuksi aloitteessa todetaan, että Vanhan Nuokun kunnostaminen<br>
ja osoittaminen pysyvästi järjestöjen käyttöön olisi merkittävä askel<br>
eläkeläisjärjestöjen omatoimisen ennaltaehkäisevän työn tukemiseksi ja jatkossa kunnan varojen säästämiseksi.<br>
Valtuustoryhmä on perustellut aloitettaan useilla seikoilla. Aloite on<br>
esityslistan oheismateriaalina.<br>
Vanha Nuokku on Vääksyn osayleiskaavassa Sr 2 -merkinnällä suojeltu rakennus, mutta sen käyttötarkoitus on ollut avoin. Kiinteistössä<br>
on mahdollisesti sisäilmaongelmia ja sen alapohjarakenteissa on<br>
vaurioita.<br>
Tekninen lautakunta esitti Vanhan Nuokun kunnostamiseen määrärajaa vuoden 2020 talousarvioon, mutta tuo esitys ei mennyt läpi talousarviokäsittelyssä. Määräraha olisi ollut tärkeä, jotta rakennuksen<br>
kunto säilyisi ja sitä voitaisiin myös jatkossa turvallisesti käyttää.<br>
Tekniset palvelut teettää rakennuksen peruskorjaussuunnitelman ja<br>
tuo sen uudelleen käsittelyyn, jotta rakennuksen kohtalo voidaan ratkaista riittävien tietojen perusteella. Mahdollisen peruskorjauksen<br>
jälkeen voidaan vasta rakennuksen käyttötarkoitus määritellä.<br>
Vaihtoehtoina tulee esille rakennuksen antaminen yhdistysten käyttöön tai rakennuksen myynti tai purkaminen.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290, sähköposti:<br>
etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Tekninen lautakunta antaa yllä olevan esityksen vastineena Sosialidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 84<br>
§ 315<br>
§ 11<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
34/39<br>
<br>
10.12.2019<br>
16.12.2019<br>
27.01.2020<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KHALL § 315<br>
Kunnanhallitus on saanut vastauksen valtuustoaloitteeseen tekniseltä lautakunnalta. Kunnanhallitus valmistelee valtuustossa käsiteltävät asiat ja valtuustoaloitteiden osalta valtuusto päättää aloitteiden<br>
loppuunkäsittelystä.<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Kunnanhallitus päättää<br>
1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien Vanhan Nuorisotalon kunnostamista eläkeläisyhdistysten ja muiden järjestöjen käyttöön;<br>
2. esittää valtuustolle, että se päättää merkitä teknisen lautakunnan<br>
vastauksen tiedoksi;<br>
3. esittää valtuustolle, että se päättää todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi.<br>
<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
KVALT § 11<br>
Valmistelija/lisätietoja<br>
Tekninen johtaja Harri Hirvonen, puh. 044 778 0290,<br>
sähköposti: etunimi.sukunimi@asikkala.fi<br>
Ehdotus<br>
<br>
Valtuusto päättää<br>
1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan vastauksen valtuustoaloitteeseen koskien Vanhan Nuorisotalon kunnostamista eläkeläisyhdistysten ja muiden järjestöjen käyttöön;<br>
2. todeta aloitteen loppuunkäsitellyksi.<br>
<br>
Päätös<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Tekninen lautakunta<br>
Kunnanhallitus<br>
Valtuusto<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
§ 84<br>
§ 315<br>
§ 11<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
10.12.2019<br>
16.12.2019<br>
27.01.2020<br>
<br>
__________<br>
Liitteet<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
Valtuustoaloite koskien vanhan nuokun käyttösuunnitelmaa<br>
<br>
35/39<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
Valtuusto<br>
<br>
§ 12<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
36/39<br>
<br>
27.01.2020<br>
<br>
Valtuustoaloitteet kokouksessa<br>
825/00.02.00/2020, 826/00.02.00/2020<br>
KVALT § 12<br>
Ehdotus (puheenjohtaja)<br>
Kokouksessa jätetyt valtuustoaloitteet merkitään pöytäkirjaan.<br>
Asian käsittely kokouksessa:<br>
Hannu Mäkinen ja Terttu Mäkinen jättivät valtuustoaloitteen liittyen<br>
Kinnisaaren liittämiseen osaksi Päijänteen kansallispuistoa ja sen<br>
tarjoamia palveluita.<br>
Hannu Mäkinen ja Terttu Mäkinen jättivät valtuustoaloitteen liittyen<br>
leirisaunan keittiön toteutukseen Salonsaaren Venäjänniemellä.<br>
Päätös<br>
<br>
Ehdotus hyväksyttiin.<br>
__________<br>
<br>
Liitteet<br>
<br>
Hannu ja Terttu Mäkisen valtuustoaloite koskien Kinnisaaren<br>
liittämistä osaksi Päijänteen kansallispuistoa<br>
Hannu ja Terttu Mäkisen valtuustoaloite koskien leirisaunan keittiön<br>
toteutusta Salonsaaren Venäjänniemellä<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
VALITUSOSOITUS<br>
Toimielin<br>
<br>
Kokouspäivämäärä<br>
<br>
Valtuusto<br>
<br>
27.1.2020<br>
<br>
MUUTOKSENHAKUKIELLOT<br>
Kieltojen<br>
perusteet<br>
<br>
Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan mukaan saa tehdä<br>
kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.<br>
Pykälät<br>
1-4, 6, 8-12<br>
Hallintolainkäyttölain 5 §:n / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla.<br>
Pykälät ja valituskieltojen perusteet<br>
<br>
VALITUSOSOITUS<br>
Valitusviranomainen ja<br>
valitusaika<br>
<br>
Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella.<br>
<br>
Valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax<br>
<br>
Hämeenlinnan hallinto-oikeus<br>
osoite:<br>
Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna<br>
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi<br>
telekopio:<br>
029 56 42269<br>
puhelin:<br>
029 56 42210<br>
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa<br>
osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet<br>
Kunnallisvalitus, pykälät:<br>
<br>
Valitusaika<br>
<br>
5, 7<br>
<br>
30 päivää<br>
<br>
Hallintovalitus, pykälät:<br>
<br>
Valitusaika<br>
<br>
30 päivää<br>
<br>
Muu valitusviranomainen, osoite, postiosoite, sähköposti ja telefax<br>
<br>
Pykälät:<br>
<br>
Valitusaika<br>
<br>
30 päivää<br>
<br>
Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei<br>
oteta lukuun.<br>
Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.<br>
Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.<br>
Maankäyttö- ja rakennuslain 188 §:n 5. momentin mukaan kaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan tulleen asianosaisten tietoon silloin, kun päätös on kuntalain 63 §:n mukaisesti asetettu yleisesti nähtäville.<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
<br>
37/39<br>
<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
1/2020<br>
Liitetään pöytäkirjaan<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
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<br>
ASIKKALAN KUNTA<br>
Valituskirjelmän<br>
sisältö ja<br>
toimittaminen<br>
valitusviranomaiselle<br>
<br>
Pöytäkirja<br>
<br>
1/2020<br>
<br>
Valituskirjelmässä on ilmoitettava<br>
- päätös, johon haetaan muutosta<br>
- miltä osin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi<br>
- muutosvaatimuksen perusteet<br>
- valittajan nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava<br>
myös tämän nimi ja kotikunta.<br>
Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen omakätisesti allekirjoitettava valituskirjelmä.<br>
Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus<br>
siitä minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta.<br>
Valituskirjelmään on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo<br>
aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin laki<br>
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 5.7.2019/808 32 §:ssä säädetään.<br>
Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa viranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Asiakirjat toimitetaan viranomaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla vastuulla. Tämä voidaan tehdä myös postitse, sähköisesti tai lähetin välityksellä.<br>
Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.<br>
Valitusasiakirjat voi toimittaa myös: nimi, osoite ja postiosoite:<br>
<br>
Lisätietoja<br>
<br>
Pykälät<br>
<br>
Tuomioistuinmaksulain 11.12.2015 /1455 mukaan oikeudenkäyntimaksut hallinto-oikeuteen<br>
1.1.2019 alkaen vireille tulevien asioiden osalta ovat seuraavat: Hallinto-oikeudessa valituksen<br>
käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 260 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa<br>
valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei<br>
myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa<br>
vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.<br>
<br>
Yksityiskohtainen valitusosoitus liitetään pöytäkirjanotteeseen.<br>
<br>
Liitetään pöytäkirjaan<br>
<br>
Ptk:n tark.<br>
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